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SBCREX 


I 

rrtrrjipa 

P 


1. 

DimitiXtff 

1 boiler - 

125 tone 

2 e 

Liebknoeht 

1 boiler - 

125 tons 

3. 

Dauchhammer 

1 boiler - 

6 4 tons 



1 boiler - 

64 tons 



1 boiler - 

64 tons 



1 boiler - 

64 tons 



1 boiler ~- 

64 tons 

4. 

Pima 

1 boiler » 

40 tons 

5c 

Wittenberg© 

1 boiler - 

4Q tons 

6. 

Beuna 

1 boiler - 

40 tons 

7o 

Glueckauf 

1 boiler ** 

32 tons 



1 boiler - 

32 tons 

8. 

Soda Berahurg 

1 boiler •*» 

32 tons 



1 boiler - 

32 tone 



1 boiler - 

32 tons 



1 boiler - 

32 tons 



1 boiler ■=■ 

32 tons 



1 boiler <• 

32 tons 



1 boiler - 

32 tens 

9. 

Potsdam 

1 boiler - 

25 tons 

10. 

Srfurt 

1 boiler ~ ' 

LOO tons 


Deliver? riant 



Bergmann-B;. mis- 

31.1.1953 

31.3=1953 

Meerane 

31.3.1953 

15.8.1953 

Hohenthnrrn 

Hohenthurm 

Hohenthurm 

Hohenthura 

Hohenthum 

31-1.1953 

28.2.1953 

10.3.1953 

15 -9. 1953 

31.10.1953 

10.3.1953 

31.5.19 53 

30.5.1953 

Meerane 

28.2J.953 

10, 6.1953 

Gera 

3U.2JL952 

31,-5.1953 

Meerane 

31.3*1953 

- 

Meerane 

Mseran® 

20.2.1953 

31.3.1953 

30.6J.952 

31.7.1953 

Meerane 

Meerane 

Meerane 

Kecr&ne 

Meerane 

Meerane 

Meerane 

31 J -2.1952 

31.3.1953 

31.7.1953 

31.7.1953 

30.9. iv$3 

30.9.1953 
30.11.1933 

30 . 5.1953 

25.6.1953 
30,7-1953 
31 jo „ 1.953 

30 . 11 , 1.953 

31.12.1953 

3a.14.4V3J 

Bargmann--- Bo r sig 

1st. Qid?53 

23,2,1953 

Bargaann-Boreig 

20. 6 c. 1953. 

3X.8J.953 


25X1A 

COnroont e L 


Poor deliveries of plate & 16 Mn 3 

from Kottstedt necessitate this delay 

Delivered 

Delivered 

Delivered 

Will be maintained 

Will be maintained 


Delivered 

Cannot be delivered until after 
receipt of tons of alloyed pip® 


Delivered 


Delivered 
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: '3Y 


iracMiri 



V; «> ft v J - - 


uortTOTT riant 

PM iTetmt 

ITeisifl'ihe 

"tUSiaients 

lit Jenny Scheer 

X boiler 

4C tone 

Sergaann-Borsig 

1. 5-1953 

31,841933 


1 boiler - 

40 tons 

Bergmann- Bo ra tp. 

1,6,1953 




1 boiler - 

40 tons 

B® rgcaann-Bo rsig 

1,7,1953 

30.9.1953 



1 boiler - 

h 0 tons 

Berpnasn-Bo rsig 

1 . a. 1953 

15.10.1553 



1 boiler - 

40 tons 

Bergmann- Boralg 

1,9.1953 

10,11.1953 



1 boiler - 

40 tons 

Bergmanr>-Bo rsig 

1.10,1953 

20.11.1953 



1 boiler - 

40 tone 

Berpj.ann~3r.rsil e 

1 .;V! , 1953 

•1.. 12,1953 

- 

12. ftodleben 

1 boiler - 

40 tons 

Bergmann- Bor sig 

1.4.1953 

17.4 ( .1953 

Deli wr 3d 

13. Papier Merseburg 

1 boiler - 

32 tons 

Meerane 

30.6.1953 

15.8.1953 

_ 

14. lurbins Dresden 

1 boiler - 

8 tons 

Gera 

30,4,1953 

15.-3.1953 


15. Klingenberg 

1 boiler - 

16C tons 

Be rgtnarm-Bo rsig 

1.7.1953 

15.7,1953 



1 boiler - 

160 tons 

Bergmann- Borsig 

i, 0,1953 

1*, , 4 ail 63 

- 

16 . Fuerstenberg 

(EKD Stalinstadt) 

1 boiler ™ 

64 tons 

Borgmann-Bo rsig 

10.9.1953 


W'ill be maintained 

1 boiler - 

64 tons 

Bergmann-Bo r sig 

10.9.1953 


Will be maintained 


1 boiler - 

64 tons 

Bergmann- Bo rsig 

10*12,1953 


Vii.il ns- maintained 


1 boiler - 

64 tons 

Bergmann-Bo rsig 

10.12.1953 

- 

Will be maintained 

17. Calbe 

1 boiler - 

64 tone 

Meerane 

'0 . , c - ,1952 

15.11.1953 



1 boiler - 

64 tons 

Keorane 

1.11.1953 



1 boiler - 

64 tons 

Keerane 

W.1'. V... r „. 

13. Regia-Boma 

1 boiler - 
1 boiler - 

64 . tons 

64 tons 

Hohenthurm 

Hohantfeum 

15, c.-. 1953 
15.11.1953 

- 

Will bs maintained 

W'|. 1 4 3 , **| 1 * j j*v? . p * 


1 boiler - 

64 tons 

Hohenthurm 

31.12.: 1953 


Kill bo nantaluc^ 

19. Theissen 

1 boiler - 

64 tons 

Hohenthurm 

•' ■' >.'<■ 

1 12.15*3 

20. Schwarzs 

1 boiler - 

40 tons 

Bergmann* Borsig 

y „ j.y 



21. Marx III 

1 boiler => 

40 tons 

Beumark 


X'-i v ;i ff3 

„ 

22, 

1 boiler - 

32 tons 

Hocrarja 

1 .^ ..... 
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SiSQIiST 




1 

25X1 A 

Page 

? ft VI 

J" - 


rm"t i?«rv 'i.w 



f'f*— 

•Wfr 

- 

23 c Pulsnita 

1 boiler - 

25 tons 

Neumark 

1.3.1953 

15 oil, 1953 

- 



24. TRO 

1 boiler - 

25 tons 

Bergmans.™ Bo r sig 

1.8.1953 

15.9.1953 

- 



25. Stalinalloe 

1 boiler - 
1 boiler - 

25 tons 

Bergsarm-Bo r sig 
Borgssm- Bo r si ~ 

1.9.1953^ 

- 

Will 

Will 

be 

be 

maintaimsd 

maintained 

26. Hirschfelde 

~ reconstruction 

1 boiler - 

25 tens 

Meerune 

30.9.1953 

- 

Will 

be 

maintained 

27. Oelwerlc Wltteriberge 

1 boiler - 

25 tons 

Gere 

15.9.1953 

31.12.1953 

- 



28. Papier Kriebstein 

1 toiler - 

25 tons 

Gera 

30.7.1953 

30 .,11 .,19 53 

- 



29. Boehlen 

2 boiler* -i .25 ton? 


trio tor 



be 

naint d. 1 .'. 0 

30 e Braitachsic 

1 boiler - 

64 tons 

Bohentbiw!?. 

15.11,1953' 

31.12.1953 

- 



31. Lauta 

1 boiler - 
1 boiler - 

64 tons 
64 tens 

Zeits 

Zeita 

SO. 10. 19 53 
31.12-1953 


Will 

Will 

be 

Xe 

raint- 1 ? t;w* 
maintain^: 

32. Marssfeld 

1 boiler - 
1 boiler - 

40 tens 
40 tons 

Echeatbusc 

Hoheiithur.'” 

15.11.1953 
. 15.12.1953 

15.12.1953 

31.12.1953 

- 



33. Euaimeliiburg III 

1 boiler - 

40 tons 

iieuaark 

1 .10.19 53 


- 



34. Luetakendori' 

1 boiler - 

35 tone 

Hbhsnt hnrw 

30,10.1953 

- 

Will 

be 

maintained 

35 c Stralsra^ 

1 boiler - 

25 Iona 

Gora 

31,12.1953 

... 

Will 

be 

maintained 

36 c Piemen 

X OO ilo T ■** 

24 tone 

SeuoArk 

30. 11. 1953 


Xil> 

be 

maintained 

37 « Esir SiVs-Ki’ii PuersteiVssiaJLde 

1 boiler •= 

25 tons 

Zoita 

15,12.1953 


== 



38c '• t't 

X boilor - 

20 tons 

Habsock 



’■■iXXi 

’■->% 

jiaintainsa 
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39. Peencmuende 
40* Welsow 

41. Such 

42c Soda Stassfurt 

43. Magdofaurg 

44. Zuckerf abr:J k Helmsdo»-f 

45. Ledarwerke Houoiadt 

46. Xall JSrfurt 

47. Elba 
4S 0 Sonna 

49. Zellstoff Cosvdg 

50. Woisaanborn 
51o Schott Jena 

52, von Hoyden* Esxiebeul 

54. Kulkwitz 

H. TURBINES 
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25X1 A ATTACHMENT * 
Paga 5 


SAG Liebkaachi Magdeburg «* 

SAG Llobknecht Magdeburg - 
SAG Liebknecht Magdeburg - 
SAG LicbluiiSilifc l-I&guobui'g “ 

SAG Liebknecht Magdeburg - 
SAG Liebtaeeht M&gdaburs ~ 

SAG LLobknecnt Masdaburs - 
Uni arbrcl abash 

Behanbhura Preparatory 

work to 3.954 


One ready £ur production Iteeoaibe? 1954 


2 3 Liebknecht 
3» Lauchhasmer 

6, Beuna 

7, Gluckauf 
Bsrnburg 

10 o SriTurt 


1 turbine ~ 
1 turbine => 

12 o 5 Mb' 

12.5 m 

Goerlits 

Bergmanr-^ %> r si g 

on. 2.1953 
30,41953 

15.5.1953 

30 1 6, -3.953 


3- turbine - 

12.5 KW 

Goerlitg 

15,2.1953 

154 7 -1953 


1 turbine - 

3,2,5 KW 

Coar3.it" 

30.8*1953 


- 

- 


- 

Preparatory 

- 

„ 




work in 1554 

- 


1 turbine - 

£ Mtv 

Goerlita 

28,2.1953 

15. y 6 1953 

- 

1 turbine * 

3. -2 MW 

Dresden 

31,7.1953 


’tiil.L b 

1 turbine - 

3^2 MW 

Dresden 

3C .9.1953 


Will b 

X turbine ** 

3.2 Mw 

Leipzig 

30 ^ 10*j3 

31.10.1953 

1 v,urbine - 

15 MW 

Goerliifc 

Ut?!! wired 

„ 



SSCSPSJ 
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ATTACHiiSNT 1 

25X1 A 6 


r 3 

jw 

!© 

i 

J S C T 


Delivery Plant 

Qld 

31.12.1953 

31.12.1953 


11- Jonny Scheer 

2 turbines 
1 turbine 

- 8 MW 

- 12 0 5 m 

• 

31* 5.1953 
30.11.1953 

woraraenta 

13 o Papier Merseburg 

1 turbine - 

3c2 MW 

Dresden 

31.10.1953 

30.11.1953 


14 o Turbine Dresden 

1 turbine - 

0 o 6 MW 

Dresden 

30.8.1954 (?) 



16 o Stalinstadt 

1 turbine - 
1 turbine - 
1 turbine - 

25 MW 

25 MW 

25 MW 

Bergmann-Borsig 
Bergmann-Borsig 
Bergmaim-Bo rsig 

10.9.1953 

10.12.1953 

31.12.1953 

- 

Will be maintained 
Will be maintained 
Will be maintained 

17 o Calbe 

1 turbine - 
1 turbine - 
1 turbine - 

12.5 MW 
12.5 MW 

8 MW 

Goerlitz 

Goerlitz 

Berlitz 

30.7.1953 

30.3.1953 

31.12.1953 

15.12.1953 

31.12.1953 
30.4.1954 

- 

18o Regis- Bo rna 

1 turbine - 

12.5 MW 

Goerlitz 

30.10.1953 

31 cl. 19 54 


20 o Schwarza 

1 turbine » 
1 turbine - 

3.2 MW 

2.3 MW 

Dresden 

Dresden 

31.3.1953 

30.9.1953 

30.12.1953 

Delivered 

22 o Prennltz 

1 turbine - 

8 MW 

Goerlitz 

15.10.1953 

15.12.1953 

_ 

28o Papier Kriebatein 

1 turbine - 

3 o 2 an 

Dresden 

30.11.1953 

15.1.1954 


30 o Breitscheid 

1 turbine - 

2.5 MW 

Ooerlitz 

15.3.1954 

- 

Will be maintained 

31- Lauta 

1 turbine - 

2 turbines - 

3.2 MW 

2.5 MW 

Dresden 

Goerlitz 

20^12.1952 

30.12.1953 

30.8.1953 

15.3.1954 

- 

32 o Mansfeld 

1 turbine - 

12.5 MW 

Goerlitz 

31.3.1954 

30.4.1954 


37 o Reifeimerk Fuerstemralde 

1 turbine - 

3o2 MW 

Dresden 

31.12.1953 


Will be maintained 

39 o Peeneouende 

1 turbine - ; 

12.5 MW 

Goerlitz 

31.1.1953 


Delivered 

40. Welzow 

1 turbine - 

1.3 MW 

Dresden 

30.5.1953 

- 

Delivered 

41o Buch 

1 turbine « 

2.2 MW 

Dr# jden 

31.3.1953 

30.8,1953 
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25xffifT' + 1 


42. 

? R o 

Sod* Staasfurfc 

.i- s tr-T— ----- 

1 turbine - 2.2 MW 

tMiiewqr riant 

Dresden 

31.3.1953 

30.3.1953 

. 

43 o 

Magdeburg 

1 turbine - 2 MW 

1 turbine - 25 MW 

Dresden 

Bor gmann- So r a ig 

30.5.1953 

1.7.1953 

31.7.1953 

31.12.1953 

- 

44. 

Zucker Helmsdorf 

1 turbine - 1.2 MW 

Leipzig 

30.7.1953 

13.12.1953 

- 

45. 

Lederverks Maustadt 

1 turbine - 1.6 MW 

Leipzig 

30.8.1953 

30. 11, 1953 

- 

47. 

Elbe 

1 turbine =32 MW 

Bergmann-Borsig 

31.12.1953 

- 

Will be maintained 

48. 

Sonne 

1 turbine - 20 MW 

Qoerlitz 

15.12.1953 

15,3.1954 

- 

49. 

Zellstoff Co swig 

1 turbine - 3.2 MW 

Dresden 

31.10.1953 

15.12,1953 

- 

50. 

Weiasenborn 

1 turbine - 3«2 MW 

Dresden 

31.10.1953 

15,12,1953 

- 

51. 

Schott Jena 

1 turbine - 0.8 MW 

Dresden 

30.11.1953 

30.4.1954 

- 

52. 

ton Hoyden; Radebeul 

1 turbine - 0,8 MW 

Dresden 

31,12,1954 (?) 

- 

- 

53. 

▼on Hoyden, Radebeul 

1 turbine = 0.8 MW 

Dresden 

31.12.1954 (?) 

- 

- 

f4. 

Kulkwitz 

1 turbine =20 MW 

Qoerlitz 

30.4.1953 

15,7.1953 

- 


GENERATORS 






2. 

Liebknecht 

1 generator - 15 MW 

1 generator - 12,5 MW 

Bergmann-Borsig 

Bergmara^Boralg 

30.4.1953 

- 

Delivered 

Ready except for inductor shafts 

10. 

Erfurt 

1 generator = 15 MW 

Bergmann-Borsig 

- 

= 

Delivered 

16. 

Stalinstadt 

1 generator = 25 M MW 

2 generators 25 MW 

Bergaarm-Bsrsig 

Bergmann-Borsig 

31.12.1953 

31.12.1953 

• 

Will be maintained 

Inductor shafts lacking 

39. 

Peenemuende 

1 generator - 12.5 MW 

Bergmann-Borslg 

February 1953 

20,5.1953 

Delivered 

43, 

Magdeburg 

1 generator - 25 MW 

Bergra&rm-Borsig 

1.7.1953 

- 

Will be maintained 

47. 

Elbe 

1 generator =32 MW 

Bergmann dorsig 

31,12.1953 

- 

Will be maintained 

54c 

Sulkwita 

1 generator = 20 MW' 

Bergmann-Borsig 

30,6.1953 

30,10.1953 

- 
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